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第 1 章 総則 








(適用 範囲 ) 
本 特記 仕様 書 は 、 岩 手 県 環境 生活 部 資源 循環 推進 課 (以下 「 発 注 者 」 と いう 。) の 発注 す 
る 「 浄 化 槽 台帳 シス テム 構築 業務 委託 」( 以 下 「 本 業務 」 と いう 。) に 係る 業務 委託 契約 書 の 
内 容 に つい て 、 受注 者 が 実施 する た め に 必要 な 一 般 的 事項 を 定め 、 も っ て 契約 の 適正 な 履行 
の 確保 を 図る た め の も の で ある 。 




























































































1 業務 の 目的 

本 業務 は 、 令 和 元 年 度 に 改正 され た 浄化 槽 法 に 基づき 、 浄化 槽 の 設置 に 関す る 情報 や 維 
持 管理 の 実施 状況 を 記載 し た 浄化 槽 台帳 を 作成 する こと が 規定 され た た め 、 現 在 運用 し 
て いる 準 化 槽 台帳 を 改修 し 、 環 境 省 版 浄化 槽 台帳 シス テム に 移行 する た め の デ ー タ 整備 、 
デー タ 移 行 及び シス テム 機能 改修 を 行う こと を 目的 と する 。 





































































































































































































2 期間 
契約 日 か ら 令 和 5 年 3 月 31 日 ( 金 ) ま で 





























3 準拠 する 法令 等 
1) 浄化 構法 
(2) 塗 化 槽 台帳 シス テム の 整備 導入 マニ ュ ア ル 第 3 版 
(3) 地理 情報 標準 プロ ファ イル 
(4) 岩手 県 個人 情報 保護 条例 
(5) その 他 関 係 法令 












































































































































4 業務 概要 
本 業務 概要 は 、 以 下 の と お り で ある 。 
(1) 環境 省 版 浄化 槽 台帳 シス テム カス タマ イズ 1 式 
(2) 現行 版 浄化 槽 台帳 等 デ ゲー タ の 項目 編集 及び デー タ 移 行 。 1 式 
(3) 試験 運用 下 式 
(4) 操作 研修 1 式 

















5 秘密 の 保持 

受注 者 は 本 業務 遂行 上 知り 得 た 秘密 を 、 業務 完了 後 も 含め て 一 切 他 に 漏らし 、 ま た は 他 

の 目的 に 使用 し て は な ら な い 、。 受注 者 は 、 本 業務 に 従事 する 者 の 行為 に 責任 を 持ち 、 機密 
の 保持 に 努め な く て は な ら な い 。 






































6 打ち 合わ せ 協 議 及び 提出 
打ち 合わ せ 協 議 の 詳細 は 以下 に 示す 。 
業務 の 主要 な 区 切り 及び 業務 完了 時 
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着手 時 、 中 間 時 、 及 び 業 











の と する 。 


尽兴 




















务 完 


EE 





に お いて 行う 打ち 合せ は 3 回 


合せ に は 、 責任 者 が 立ち 会 う も 























了 了 時 の 打ち 














ンー HL. 





契約 締結 後 、 速 や か に 下記 の 内 容 を 満た し た 実施 計画 書 を 提出 し 、 発 注 者 の 承 


認 を 得 な けれ ば な ら な い 。 な お 、 提出 書類 
その 都度 変更 書類 を 提出 し 、 発 注 者 の 承認 を 得る こと 。 ま た 、 本 業務 の 設定 数 量 ・ 
に 変更 が あっ た 場合 は 、 協 議 の うえ 対応 する 。 受注 者 は 、 打 合せ 協議 終了 後 、 


速やか に 打合せ 記録 等 を 作成 し 、 発注 者 ・ 受 注 者 間 で 相互 に 確認 する も の と する 。 


ンマ た と 


内 容 等 








イ 中 間 打 合せ は 、 監 督 職員 と 協議 の うえ 打合せ の 
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要 が 生じ た 場合 に は 、 


























の 内 容 に 主 









































回 数 を 変更 で きる も の と する 。 









































(2) 提出 書類 
受託 者 は 、 業 務 着 手 時 、 下 記 の 書類 を 発注 者 へ 提出 する こと 。 
ア 業務 計画 書 
イ 業務 着手 届 
ウ 責任 者 選任 通知 書 
エ 業務 担当 者 実務 経歴 書 
オ 業務 工程 表 
カカ 個人 情報 取扱 秦 約 書 
キ その 他 、 協 議 の うえ 必要 と 認め られ る 書類 
7 業務 完了 報告 及び 完了 確認 
受注 者 は 、 本 業務 の 工程 毎 及 び 業 務 完 了 後 、 岩 手 県 浄化 槽 台帳 シス テム 構築 業務 委託 完 

















本 確認 報告 書 ( 様 式 第 1 号 ) を 発 泊 
の 定め に 適合 し な いも の と し て 修正 の 
の 合格 を も っ て 完了 と する も の と する 。 


完了 確認 の 内 容 は 、 作 業 に お いて 発注 者 が 行っ た 監督 管理 事項 、 数 量 、 成 果 
































約 を 行う こと 。 





二 た 
バー ュ 


業務 内 容 の 変更 


発注 者 が 行っ た 監督 管 


設計 図 
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E 者 に 提出 し 、 確認 を 受け る も の と し 、 発 注 者 か ら 仕 様 ョ 


























fF 確認 























中 示 が あっ た 場合 は 、 速やか に 修正 を 行い 、 再 





























口 AS 


DD = 于 





と する 。 
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ほお よび 完了 確認 に より 、 業務 内 容 の 変更 が 生じ た 場合 、 変更 契 








に 違 算 が 発見 され た 場合 も 同様 の 扱い と する 。 











9 是 正 指示 























第 8 の 監督 
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三 | 









































し た 場合 








まお よび 完了 確認 の 結果 、 受 注 者 の 業務 が 適切 に 行わ れ て いな いと 判断 
、 受注 者 に 対 し 、 速やか に 起 


是 了 




















E す る よう 指示 する こと が で きる 。 こ の 指示 の 後 、 
事態 が 改善 され な いと 発注 者 が 判断 し た 場合 、 受 沼 


E 者 は 業務 担当 者 の 交 奉 等 の 具体 的 な 



































改善 








策 を と ら な けれ ば な ら な い 。 














10 成 果品 中 瑕 意 


























成 果品 性 瑕 痊 太 为 妃 场 合 疆 、 脆 注 者 四 指示 绽 速 关 放 [ 
注 者 の 負担 と する 。 


























kK 





対応 し 、 これ に 係る 費用 は 全 





A 
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受 六 


E 者 が 、 こ れ に 係る 費用 を 全て 負担 する の は 、 第 7 の 規定 
で あっ て 、 か つ 発 注 者 が 成果 品 の 下 間 を 知っ た 時 か ら 1 ヶ 





























に よる 完了 確認 後 1 年 

































































以内 に 当該 成果 品 の 直交 を 
通知 され た 場合 に 限る も の と する 。 た だ し 、 第 7 の 規定 に より 契約 の 成果 物 を 発 当 
き 渡 し た 時 に お いて 、 受 油 


E 者 が その 抵 を 知り 、 又 は 












































且 大 な 過失 に よっ て 知ら な か っ た と 
き は 、 こ の 限り で な い 。 
11 疑義 
本 特記 仕様 書 に 定め の な い 事 項 、 疑 義 が 生じ た 事項 に 
と する 。 


つい て は 協議 に て 決定 する も の 


12 著作 権 の 帰属 
受注 者 及び 他 者 の 著作 に よる も の を 除き 、 本 業務 の 成果 品 及び 関係 資料 等 (以下 [成 
と いう ) は 、 す べ て 発注 者 の 管理 及び 帰 


第 三 者 に 公表 また は 貸与 し て は な ら な い 。 











ロロ 」 














| 











属 上 し 、 受 注 者 は 、 こ の 成果 品 等 を 許可 な く 









































13 その 他 
本 特記 仕様 書 に 関す る 疑義 お よび 定め の 無い 事項 は 、 発 泊 
の と する 。 








キ 者 と 協議 の うえ 決定 する も 























第 2 章 個人 情報 の 保護 


























14 基本 的 事項 

受注 者 は 、 本 業務 に あたっ て は 「 個 人 情報 の 保護 に 関す る 法律 (平成 15 年 法律 第 57 

号 )」、「 岩 手 県 個人 情報 保護 条例 (平成 13 年 条例 第 7 号 )」 に 基づき 、 個 人 情報 の 保護 等 
に つい て 適切 な 措置 と 管理 を 講じ な けれ ば な ら な い 。 

















































































































15 秘密 保持 の 周知 
受注 者 は 、 その 使用 する 者 に 対し 、 在職 中 及び 退職 後に お いて も 委託 契約 に よる 事務 に 
関し て 知り 得 た 個人 情報 を みだりに 他人 に 知ら せ 、 ま た は 不当 な 目的 に 使用 し て は な ら 
な いこ と な ど 、 個 人 情報 の 保護 に 関し て 必要 な 事項 を 周知 し な けれ ば な ら な い 。 
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16 個人 情報 収集 の 制限 
受注 者 は 、 本 業務 の 処理 に あたっ て 、 個 人 情報 を 収集 する 時 は 、 当該 事務 を 処理 する た 
め に 必要 な 範囲 内 で 、 適 正 か つ 公 正 な 手段 に より 収集 し な けれ ば な ら な い 。 
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ー デ 
































17 複写 等 の 禁止 
受注 者 は 、 発注 者 の 指示 また は 承諾 が ある 時 を 除き 、 本 業務 の 処理 を する た め に 発注 者 
より 貸与 され た 個人 情報 を 記 し た 資料 等 を 複写 し 、 ま た は 複製 し て は な ら な い 。 



























































第 3 章 業務 内 容 
18 シス テム の 概要 
環境 省 版 浄化 槽 台帳 シス テム の 概要 及び これ を 用 いて 今回 構築 し よう と する 浄化 槽 台 
帳 シ ステ ム (以下 、「 本 シス テム 」 と いう 。) の 構成 を 別紙 1 、2 に 、 本 シス テム で 扱う 主 
要 な デー タ に つい て 別紙 3 (想定 対象 デー タ 量 ) に 示す 。 シス テム の 構成 を 変更 する 場合 、 
発注 者 と 協議 の うえ 承認 を 得る こと 。 

































































19 環境 省 版 浄化 槽 台帳 シス テム カス タマ イズ 
「 環 境 省 版 浄化 槽 台帳 シス テム 」 の カス タマ イズ を 実施 する こと 。 デー タ の 項目 、 画面 
息 移 な ど は 基本 設計 書 を 作成 の うえ 発注 者 の 承認 を 得る こと 。 


































































































20 本 シス テム に 必要 な 機能 
本 シス テム に 必要 な 機能 は 以下 の と お り で ある 。 
(1) 浄化 槽 の 管理 業務 

下記 の デー タ の 登録 管理 が で きる こと 。 

。 台帳 管理 (浄化 槽 台帳 ) 

。 申请 管理 (設置 届 、 建 築 確認 申請 、 廃 目 届 、 休 止 届 等 ) 

・ 法定 検査 結果 管理 

・ 保守 点検 結果 管理 













































































































































































・ 清掃 結果 管理 等 
(2) 帳票 出力 機能 
帳票 は エク セル 又は ワー ド な ど 発 注 者 で も 修正 で きる テン プレ ー ト を 使用 する こ 





















































上 票 は 
と 。 帳 票 の 一 覧 は 別紙 4 ! 環 境 省 版 浄化 槽 台帳 シス テム カス タマ イズ 想定 一 覧 」 を 参 














(3) CSV 入 出 力 机 能 
下記 の CSV デー タ の 入出 力 が で きる こと 。CSV 入力 に お いて 入力 する 項目 の 選択 及 
び 空 欄 で の 上 書き 有無 が 選択 で きる こと 。 
・ 浄化 槽 台 間 
・ 法 定 検査 結果 
・ 保守 点検 結果 
・ 清掃 結果 等 
(4) セキ ュ リ ティ 機 邊 
ユー ザー 認証 及び アク セス 権 設定 が で きる こと 。 ア クセ ス 権 は 、 保 健 所 の 担当 者 が 
他 保健 所 の デー タ の 閲覧 が 出来 な いな ど 、 ユ ー ザ ー ご と に アク セス で きる 範 囲 を 設定 
人 TO 
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21 
(1) 


(2) 


(3) 


22 


ュ ア ル を 作成 する こと 。 


(1) 


全品 


・ ユ ー ザ ー 誰 証 機能 
・ ユ ー ザ ー 管 理 機能 
・ ア クセ ス 権 設定 機能 
な お 、 別 紙 4 [环境 省 
イズ が 必要 と 思わ れる 画面 ・ 
また 、 別 紙 5 「 環 境 省 版 * 
し 槽 台帳 シス テム の デー タ 項 目 の 
改正 浄化 槽 法 及 び 施 行 規 由 
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追加 する 項目 ・ 機 能 を 発注 


を 
地 





























































































































E 醒 台 旧 






























































テ 








世 ほな 
洁 


現行 版 浄化 槽 台帳 タ の 項 
現行 版 浄化 槽 台帳 (Microsoft Access で 保 個 
果 、 維持 管理 デー タ の 項目 編集 は 、 双方 協議 の 
打 、 狂 
うと と も に 、 項 
る 前 に は 必ず 発注 者 の 承認 を 
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长 涩 又 元 和 力 又 夕 交 咎 茎 想 


台帳 シス テム テー ブル ・ 項 目 


編集 及び デー 


E 持 管理 デー タ に つい て 、 環境 省 版 浄化 槽 台 
名 や 型式 に つい て 編集 作業 を 実施 する 。 また 、 項 


ーッ 医 ど 


定 一 覧 」 に カス タマ 
H カ フォー マッ ト を 記載 し て いる 。 


一 覧 」 に 環境 省 版 浄 
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民 シ ステ ム 整 備 導 入 マ ニュ アル を 参照 し 、 
者 と 協議 の うえ 決定 し カス タマ イズ を 実施 する こと 。 




















タ 移 行 

E 所 毎 に 作成 され て いる 。)、 法 定 検査 結 
うえ 、 現行 版 浄 化 槽 台帳 及び 法定 検査 結 
諾 シス テム ( する 項目 の 整理 を 行 
名 や 型式 を 編集 す 
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# て か ら 実 施す る も の と する 。 

















環境 省 版 浄化 槽 台帳 シス テム に 該当 する 項 














が 存在 し な い 場 合 は 、 発 沼 

















ムカ スタ マイ ズ を 含む 方 針 に つい て 協議 を 行い 、 発 治 


と する 。 

本 シス テム へ の デー タ 移行 は 、 
店 末 、 維持 管理 デ 
E 常 に 動作 する こと を 確認 する も の と する 。 
本 シス テム の 導入 は 、 庁 内 に て 稼 有 
ス サ ー バ ー シ ス テム を 導入 する と と も に 、 
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E で に 整備 し た 現行 版 浄化 模 
タ を 本 シス テム へ 移行 し 、 既存 機 A 


助 し て いる 県 統合 基盤 サ 
クラ イア ント シス テム 環境 を 発注 





品 E 者 と シス テ 
E 者 の 指示 に 従い 編集 を 行う も の 





及び 法定 検査 
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する 既存 端末 及び 9 保健 所 の 既存 端末 へ 導入 する も の と する 。 











な お 、 受 注 者 は 統合 基盤 サー バー の 利 ) 








に際し 、「 岩 ヨ 








E 県 個別 業務 シス テム 統合 
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管理 要領 」 を 参照 し 、 発注 者 の 定め る 利用 
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導入 後 は 、 ク ライ アン ト 上 端末 より サ 
る こと を 確認 する も の と する 。 
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シス テム 初期 設定 
本 シス テム の 初期 設定 を 行う こと 。 ヨ 
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内 の デ 


E た 、 本 県 職員 が 自 
まま 細 は 以下 の と お り で ある 。 





タベース を 参照 し 正常 に 動 1 


E た 、 本 シス テム は スタ ンド アロ ン で の 運用 も 可能 な も の と する こと 。 











設定 を 行え そる よう マニ 





ら 初 期 














統合 基盤 上 に 構築 し た 仮想 サー バー の デ 
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タベース を 参照 する よう 設定 を 変更 する 





こと 
— be 


(2) 背景 











(地理 院 タ イル ・ 様 準 地図 ) が 表示 され る よう 設定 を 行う こと 。 
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23 試験 運用 
本 シス テム の 試験 運用 を 一 か 月 程度 実施 する こと 。 試験 運用 の 内 容 、 試験 運用 に 使用 す 
る デー タ 、 スケ ジュ ー ル に つい て は 発注 者 と 協議 の うえ 決定 する こと 。 試験 運用 中 に 発見 
し た 不具 合 等 は 業務 完了 まで に 修正 する こと 。 








































































































24 操作 研修 
本 シス テム の 操作 研修 を 実施 する こと 。 詳細 は 以下 の と お り で ある 。 
(1) 資源 環境 推進 課 、 各 保健 所 (9 か 所 ) 及 び 各 権限 移譲 市 村 * の 業務 担当 者 に 対し て 操作 
研修 を 実施 する こと 。 
な お 、 操 作 研 修 は 集合 研修 又は 個別 に 実施 する こと と する 。 
また 、 受注 者 が 出向 き 個別 に 操作 研修 を 実施 する 場合 は 、 各 保健 所 及び 各 権 限 移譲 市 
町 村 へ の イン スト ー ル と 同時 に 操作 研修 を 実施 し て も 差し 支え な い 。 
(2) 本 シス テム の 日 常 的 な 操作 に 関す る 疑問 点 等 に 関し て サポ ー ト する こと 。 受 付 は 電 
話 、 メ ー ル 等 で 行う も の と する こと 。 
(3) 操作 研修 に 要する 旅費 に つい て は 、 受 託 者 の 負担 と する 。 


※ 権限 移譲 市 村 の 担当 課 : 花巻 市 、 奥 州 市 、 一 関 市 、 遠 野市 、 宮 古市 、 九 戸村 
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25 成果 品 
本 業務 に お いて 納入 する 成果 品 は 下記 の と お り と する 。 
な お 、(1) て (8) まで の 成果 品 は 電子 媒体 (DVD) で 正副 2 部 と し 、(9) は クラ イア ント サ 
ー バ ー2 部 、 ス タン ドア ロン 2 部 と する 。 
(1) 基本 設計 書 1 式 
(2) デー タ 移 行 仕様 書 1 式 
(3) イン スト ー ル マニ ュ ア ル (クラ イア ント サー バー お よび スタ ンド アロ ン ) 1 式 
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(4) 操作 マニ ュ ア ル 1 式 
(5) 議事 録 1 式 
(6) 業務 報告 書 1 式 
(7) ソー スコ ー ド 1 式 
(8) その 他 協 議 の うえ 必要 と 認め られ る も の 1 式 
(9) イシ スト ー ル DVD( ツ ラジ イア ント ザー バー 及び スタ ンド デズ ロ シ ) 1 式 








別紙 1 環境 省 版 浄化 槽 台帳 シス テム の 概要 








環境 省 版 浄化 槽 台帳 シス テム は 、 オ ー プ ン ソ ー ス ソフ トウ ェ ア で ある PostgreSOL 及び 
PostGIS で 構築 し た デー タベース シス テム と 、 同 じ く オー プン ソー スソ フト ウェ ア で ある 
QGIS を 連動 させ た GIS 機能 を 搭載 し た 台帳 シス テム で ある 。 シス テム の 主 な 特徴 を 以下 
に 示す 。 

・ ス タン ドア ロン 型 及 び ク ライ アン トノ プ サ ー バ 型 に よる シス テム 

・CSV 形式 の ファ イル を 用 いた 他 の シス テム と の 情報 連携 

・ オ ー プ ン ソ ー ス ソフ トウ ェ ア に よる 構築 


























環境 省 版 浄化 槽 台帳 シス テム で 利用 する ソフ トウ ェ ア を 以下 に 示す 。 


























種類 IN の エル 
地理 情報 シス テム OGIS 3.10.9 'A Coruma 
デー タベース PostgreSOL 10.16 
PostGIS 3.0 
表 計 算 ソ フト Microsoft Excel 2013、2016、2019 
開発 言語 Python 3.7.9 














別紙 2 








浄化 槽 台帳 シス テム 構成 図 








法定 検査 機関 | 法定 検査 結果 
属 清掃 結果 
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CSV Excel 7 -4 




















別紙 3 想定 対象 デー タ 量 
【 台 帳 】 
デー タク 基数 
浄化 槽 台帳 約 59,000( 令 和 2 年 度 未 現在 ) 














【 申 請 情報 、 保 守 ・ 点 検 ・ 清 掃 結 果 】 
以下 に 示す デー タ が 毎年 増加 する 想定 で ある 。 































































































































































































時 ステ 本 シス テム 
項目 対象 基数 等 | 更新 頻度 項目 対象 基数 等 | 更新 頻度 
設置 届 及 び 建 築 届出 時 1 回 | 設置 届 及 び 建 築 届出 時 1 回 
_ 1,500X1 | ーー 1.500 
確認 申請 情報 申請 時 1 回 | 確認 申請 情報 請 時 1 
廃止 届 600※2 | 廃止 時 1 回 | 廃止 届 600 | 廃止 時 1 回 
休止 届 休止 時 1 回 | 休止 届 休止 時 1 提 
100%3 100 
(届出 稀 ) (届出 稀 ) 
法定 検査 (年 1 毎年 1 回 
回 ) 約 59,000 | 以上 
結果 
保守 点検 (2 週 一 毎年 1 回 
4 か 月 に 1 回 ) 結 | 約 59.000 | 以上 
果 
清掃 (年 ] 回 結 毎年 1 回 
約 59,000 
果 以上 
入力 デー タ 量 2,200 











※1~3 令 和 元 年 度 及 び 令 和 2 年 度 に お ける 届出 状況 を 基 に 記載 し て いま す 。 
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別紙 4 環境 省 版 浄化 槽 台帳 シス テム カス タマ イズ 想定 一 覧 表 
区 分 画面 / 帳 昧 名 等 カス タマ イズ 想定 | 備考 
画面 | 浄化槽 参照 画面 要 修正 
一 括 入力 選択 画面 要 修正 
出力 選択 画面 要 修正 
集計 帳票 画面 要 修正 
入力 補助 画面 要 修正 
維持 管理 情報 登録 画面 要 修正 
工事 情報 登録 画面 要 修正 
指導 監督 情報 登録 画面 要 修 正 
登録 画面 (届出 情報 登録 ) 要 修正 
浄化 槽 検索 画面 要 修正 
浄化 槽 台帳 登録 画面 要 修正 
レイ アウ ト 選 択 画面 多 正 不 要 
レイ アウ ト 表 示 画面 区 正 不 要 
地図 表示 画面 区 正 不 要 
レイ ヤ 一 覧 画面 多 正 不 要 
機能 選択 画面 (メニ ュー 区 正 不 要 
集計 方 法 選択 画面 要 修正 
認証 画面 修正 不要 
パス ワー ド 変 更 画面 修正 不要 
ユー ザー 一 覧 画面 修正 不 要 
ユー ザー 登録 画面 修正 不要 
帳票 | 浄化 槽 票 (様式 第 1 号 ) (浄化槽 台帳 ) 要 修正 
浄化 槽 台帳 (リス ト ) 新規 作成 
設置 数 集計 表 (建築 確認 申請 分 ) 新規 作成 
設置 数 集計 表 (取下げ 分 ) 新規 作成 
設置 数 集計 表 (廃止 届出 分 ) 要 修正 
設置 数 集計 表 (期末 集計 結果 ) 新規 作成 
年 報 (処理 方 式 別 設置 基数 ) 新規 作成 
年 報 (人 槽 別 設置 基数 ) 新規 作成 
市 町 村 別 基数 一 覧 表 (新設 ) 要 修正 
市 町 村 別 基数 一 覧 表 (廃止) 要 修正 
市 町 村 別 基数 一 覧 表 (設置 ) 新規 作成 
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市 町 村 別 、 建 築 用 途 別 、 人 槽 別 浄化 槽 設置 基数 要 修 正 
市 町 村 別 、 種 類別 、 人 構 別 浄化 槽 設置 基数 新規 作成 
市 町 村 別 、 種 類別 新設 浄化 槽 一 覧 新規 作成 
構造 基準 別 ( 旧 構 造 ) 浄化 槽 設置 基数 要 修 正 
構造 基準 別 ( 新 構造 ) 浄化 槽 設置 基数 要 修 正 
種類 別 浄化 槽 設置 基数 新規 作成 
法定 検査 受検 結果 一 覧 要 修 正 
7 条 検 査 受検 率 一 新規 作成 
11 条 検査 受検 率 一 覧 新規 作成 
市 町 村 別 法定 検査 未 受検 者 リス ト 新規 作成 
市 町 村 別 不適 正 結果 浄化 槽 リス ト 新規 作成 
起案 文 (伺い ) 浄化 槽 設置 届 (設置 届出 受理 ) 新規 作成 
浄化 槽 設置 届出 書 送付 書 (建築 主事 あて ) (様式 第 2 | 新規 作成 
号 ) 
浄化 槽 設置 届出 内 容 適 合 通知 書 (様式 第 5 号 ) 新規 作成 
浄化 構 維持 管理 等 通知 書 (様式 第 13 号 ) 新規 作成 
浄化 槽 工事 完了 届出 書 (様式 第 14 号 ) 新規 作成 
漏水 検査 報告 書 (様式 第 15 号 ) 新規 作成 
浄化 槽 使用 開始 届出 書 (規則 様式 第 1 号 ) 新規 作成 
浄化 構 維持 管理 計画 書 (様式 第 16 号 ) 新規 作成 
起案 文 (伺い ) 浄化 槽 設置 意見 (建築 基準 法 第 93 条 | 新規 作成 
第 5 项 ) 
浄化 槽 の 設置 に つい て (様式 第 11 号 ) 新規 作成 
CSV 入 | 浄化 槽 基本 情報 要 修 出力 
出力 法定 検査 情報 要 修 正 出力 
保守 点検 情報 要 修 正 出力 
清掃 情 者 要 修 正 出力 
事情 者 要 修 正 出力 
指導 監督 情報 修正 不要 出力 
届出 履歴 情報 要 修 正 出力 
取 シ ステ ム 基 本 情 き 要 修 正 入力 
取 シ ステ ム 法 定 検査 情報 要 修 正 入力 
取 シ ステ ム 保 守 点 検 情報 要 修 正 入力 
也 シ ステ ム 清 掃 情 境 要 修 正 入力 
取 シ ステ ム 工 事情 報 要 修 正 入力 
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他 シ ステ ム 指 導 監 督 情報 你 正 不 要 入力 
他 シ ステ ム 届 出 履 歴 情報 要 修 正 入力 
建築 用 途 集計 結果 你 正 不 要 出 力 
処理 方 式 集計 結果 你 正 不 要 出 力 
人 槽 别 集 计 和 结果 你 正 不 要 出 力 
検査 結果 集計 結果 多 正 不 要 出 力 
浄化 槽 型式 你 正 不 要 入力 
浄化 槽 メー カ 多 正 不 要 入力 
浄化 槽 工事 業 多 正 不要 入力 
保守 点検 業者 你 正 不 要 入力 
清掃 業者 多 正 不 要 入力 
保健 所 你 正 不 要 入力 
検査 機関 多 正 不 要 入力 
集計 帳票 機能 要 修 正 出力 
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別紙 5 環境 省 版 浄化 槽 台 











上 良 シ ステ ム テ ー ブ ル ・ 項 目 一 覧 




















































































































テー ブル 名 項 番 フィ ー ル ド 名 項目 名 デー タ 型 

t jokaso 1 sed 数值 
2 jokaso_id 文字 列 
3 pref cd 文字 列 
4 city_cd 文字 列 
5 haishiflg 文字 列 
6 jokaso_status id 文字 列 
7 jokaso_num 文字 列 
8 jokaso_jichitai_ kanri num 文字 列 
9 jokaso_kensakikan_kanri_nu 文字 列 

m 

10 latitude 数值 
11 longitude 数值 
12 gosaseido 数值 
13 coordinate x 数 値 
14 coordinate_y 数 値 
15 positioning_date タイ ム ス タ ン プ 
16 correctionflg 文字 列 
17 mappage 文字 列 
18 jokaso_serial num 文字 列 
19 kensakikan id 文字 列 
20 hokenjo_id 文字 列 
21 setti chiban 文字 列 
22 ]yuri_date 日 付 
23 settisha name 文字 列 
24 settisha name kana 文字 列 
25 settisha address 文字 列 
26 settisha address kana 文字 列 
27 settisha_phone_num 文字 列 
28 shiyosha_name 文字 列 
29 shiyosha_name_kana 文字 列 
30 shiyosha_address 文字 列 
31 shiyosha_address_kana 文字 列 
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32 shiyosha_phone_num 文字 列 
33 kanrisha name 文字 列 
34 kanrisha name kana 文字 列 
35 kanrisha address 文字 列 
36 kanrisha address kana 文字 列 
37 kanrisha_phone_num 文字 列 
38 jokaso_model_name 文字 列 
39 jokaso_maker_id 文字 列 
40 hoshiki name 文字 列 
41 kokujikbn 文字 列 
42 nintei num 文字 列 
43 jokaso_type_id 文字 列 
44 kenchiku_yoto_id 文字 列 
45 kenchikubutsu_name 文字 列 
46 kenchikubutsu_area 数值 
47 shoritaishojinin 数值 
48 dateave_osuiryo 数值 
49 bod_jokyoritsu 数值 
50 shorisui bod 数值 
51 shorisuishitsu 数值 
52 houryusaki_id 文字 列 
53 shizenryuka_kyoseiiso 文字 列 
54 kojigyosha 文字 列 
55 kojigyosha_num 文字 列 
56 gijutsusha_name 文字 列 
57 chakkoyotei_date 日 付 
58 setti date 日 付 
59 shiyokaishiyotei_date 日 付 
60 shiyokaishi_date 日 付 
61 kyushi_date 日 付 
62 saishiyo_date 日 付 
63 haishi_date 日 付 
64 haishiriyu_id 文字 列 
65 ]ast_odeihikidashi_date 日 付 
66 shobunhoho 文字 列 
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67 mitorizu 文字 列 
68 tokkijiko 文字 列 
69 gyOseimemo 文字 列 
70 bunsho num 文字 列 
71 shiyoninzu 数值 
72 suidoshiyoryo 数值 
73 settikbn id 文字 列 
74 hojokbn 文字 列 
75 gesuidokuiki_id 文字 列 
76 yobi1 文字 列 
4 yobi2 文字 列 
78 yobi3 文字 列 
79 yobi4 文字 列 
80 yobi5 文字 列 
81 yobi6 文字 列 
82 yobi7 文字 列 
83 yobi8 文字 列 
84 yobi9 文字 列 
85 yobi10 文字 列 
86 updated_at タイ ム ス タ ン プ 
87 updated_by 文字 列 
88 shape ユー ザー 定義 
89 santei_konkyo 文字 列 
90 kyushimae_seiso_date 日 付 
91 kyushi_yotei_date 日 付 
92 kyushi_riyu 文字 列 
93 saikai yotei date 日 付 
94 syodoku_tekyo_date 日 付 
95 syodoku_tekyo_name 文字 列 
96 saikai riyu 文字 列 
97 installation location 文字 列 
98 haishi handan konkyo_id 文字 列 
t_jokaso_kensa 1 sed 数值 
2 jokaso_seq 数值 
3 rireki num 数值 
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kensa kanri num 











































































































4 

5 kensa_shubetsu id 文字 列 

6 kensa_date 日 付 

7 bod 数值 

8 kensa result id 文字 列 

9 genin 文字 列 
t jokaso_koji 1 sed 数值 

2 JOkaso_seq 数值 

3 rireki num 数值 

4 koji_rireki_num 文字 列 

5 koji_gyosha 文字 列 

6 koji_kiroku 文字 列 

7 koji_kiroku_num 文字 列 
t_jokaso_rireki 1 sed 数值 

2 jokaso_seq 数 値 

3 rireki num 数 値 

4 setti chiban 文字 列 

5 settisha name 文字 列 

6 settisha address 文字 列 

7 settisha_phone_num 文字 列 

8 shiyosha_name 文字 列 

9 shiyosha_address 文字 列 

10 shiyosha_phone_num 文字 列 

11 kanrisha name 文字 列 

12 kanrisha address 文字 列 

13 kanrisha_phone_num 文字 列 

14 gijutsusha_name 文字 列 
t_jokaso_seiso 1 sed 数值 

2 jokaso_sed 数值 

3 rireki num 数值 

4 seiso_rireki num 文字 列 

5 seiso_gyosha 文字 列 

6 seiso_date 日 付 

7 seiso_kiroku 文字 列 

8 selso_odeiryo 数值 

















18 











































































































9 seiso_kiroku num 文字 列 

10 seiso_jokaso_num 文字 列 
t_jokaso_shido 1 sed 数值 

2 jokaso_seq 数 値 

3 rireki num 数 値 

4 kantoku kanri num 文字 列 

5 gyoseishobun_ date 日 付 

6 konkyo 文字 列 

7 tachiiri mokuteki 文字 列 

8 tachiiri_ date 日 付 

9 kujo_kaizen_shido 文字 列 
t_jokaso_tenken | 1 sed 数值 

2 jokaso_seq 数 値 

3 rireki num 数 値 

4 tenken rireki num 文字 列 

5 tenken_gyosha 文字 列 

6 tenken date 日 付 

7 tenken kiroku 文字 列 

8 tenken kiroku num 文字 列 

9 tenken_jokaso_num 文字 列 

1 seq 数 値 

2 jokaso_seq 数 値 

3 rireki num 数 値 

4 todokede rireki num 文字 列 

5 todokede_date 日 付 

6 todokede kubun id 文字 列 

7 todokede shubetsu id 文字 列 

8 todokede_gaiyo 文字 列 
t_user 1 sed 数值 

2 user id 文字 列 

3 password 文字 列 

4 user kbn id 文字 列 

5 hokenjo_id 文字 列 
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